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ATATÜRK  İLKÖĞRETİM  OKULUNUN  TEMEL  İNŞAATI  HIZLA  SÜRÜYOR 

Tarih:  01.02.2007  Saat:  22:29 
Konu:  TAŞOVA  HABER 


Okulun  yapımını  üstlenen  Mütahit  Mimar 
Kadir  ŞAMTa  www.tasova.net  olarak 
görüştük.  Şimdi  sizlere  Atatürk  İlköğretim 
Okulunun  yapımını  üstlenen  Şam  İnşaat 
Mimarlık  Limitet  Şirketi  sahibi  mimar  Kadir 
bey  sorularımıza  açık  yüreklilikle  cevaplar 
verdi. 

-  Kadir  bey  Okulun  yapım  ihalesini  hangi 
kurum  açtı?  Kaç  firma  ihaleye  katıldı? 

-  İhalenin  açılışını  Taşova  köydeş  (Köylere 
Hizmet  Başkanlığı)  İhale  yaptı.  İhale 

21.12.2006  günü  yapıldı  ve  12  firma  katıldı.  04.01.2007  tarihinde  sözleşme  imzalandı. 
15.01.2007  de  Amasya  Bayındırlık  Müdürlüğünce  inşaatta  başlamak  üzere  bize  teslim 
edildi. 

-  Okulu  ne  kadar  sürede  bitirmeyi  taahhüt  ettiniz? 

-  275  günde  teslim  etmeyi  taahhüt  ettik.  2007-2008  Öğretim  yılının  başında  teslim 
etmeyi  hedefliyoruz. 

-  İnşaatın  zemin  etüdü  yapıldı  mı? 

-  Zemin  etüdü  yapıldı  depreme  dayanıklılığı  konusunda  T.S  500  Standartlarına  göre 
yapılan  zemin  etüdü  sonucunda  yönetmeliklere  uygun  depreme  dayanıklı  statik  proje 
hazırlandı  son  derece  güvenli  bir  bina  olacak. 

-  Bu  mevsimde  temel  atma  hazırlığı  size  göre  uygun  mu?  Hava  şartlan  buna  uygun  mu? 

-  Şuan  için  kalıp  ve  demir  hazırlığı  yapılıyor.  Hava  şartları  elverişli  olduğu  zaman 
meteorolojik  verilere  göre  temelin  betonu  atılacak. 

-  Kadir  bey  nerelisiniz? 

-  AmasyalIyım. 

-Kaç  yıldır  bu  mesleği  yürütüyorsunuz? 

-  19  yıldır 

-  Daha  önceleri  okul  inşaatı  yaptınız  mı? 

-  MEB  bünyesinde  Merzifon  Anadolu  Lisesi,  Kapalı  Spor  Salonu  inşaatını  yaptık. 
Böyle  bir  çok  çalışmalarımız  oluyor. 


https://web.archive.org/web/201 1 1 01 6220054/http://tasova.net/modules.php?name=News&file=print&sid=3097 
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? 

-  Bu  konuyu  biraz  genişleterek  açıklamak  istiyorum.  20  derslik  1  ana  sınıfı  1  çok  amaçlı 
salon  1  laboratuar  1  bilgisayar  sınıfı  1  kütüphane  1  kantin  ve  idari  birimlerden 
oluşacak.  Ayrıca  her  sınıfa  internet  bağlantısı,  kesintisiz  güç  kaynağı,  ses  düzeni, 
yangın  alarmı,  uydu  alıcı  ve  telefon  santrali  bulunacak 

-  İnşaatın  yapımında  kaç  kişi  çalışıyor? 

-  Toplam  22  usta  ve  işçi  çalışıyor. 

-  İnşaatın  yapım  aşamasında  ne  gibi  güvenlik  tedbirleri  aldınız? 

-  Gerekli  yerlere  uyarı  levhaları  koyduk  2  bekçi  ile  güvenliği  sağlıyoruz. 

-  Kadir  bey  www.tasova.net  olarak  bize  verdiğiniz  bilgiler  için  teşekkür  ediyoruz. 
Çalışmalarınızda  başarılar  diliyoruz. 
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Bu  haberin  geldigi  yer:  Tasova.net 
http://www.tasova.net 

Bu  haber  için  adres: 

http://www.tasova.net/modules.php?name=News&file:=article&sid:=3097 


https://web.archive.org/web/201 1 1 01 6220054/http://tasova.net/modules.php?name=News&file=print&sid=3097 


3/3 


